Luis Neira lópez 


De: Luis Neira López 

Enviado el: jueves, 25 de junio de 2020 17:32 

Para: 'guillermo.rojasOcge.cl'; “elias.martinezWeligsa.cl' 

CC: Jaime Valdebenito Alcócer 

Asunto: Solicitud de cartas y oficios de comunicación entre CGE y SEC sobre solicitud de 


concesión provisional, definitiva y permisos de operación de las instalaciones de 
distribución que comprenden el proyecto SING Camarones 


Importancia: Alta 


Estimados. 


Junto con saludarlos, solicitamos él envió de oficios y cartas de comunicación entre ustedes, CGE, y la superintendencia 
de electricidad y combustibles, sobre las concesiones y operación, donde: 


CGE solicita concesión provisoria y la respuesta de la SEC. 
CGE solicita concesión definitiva y documentos de respuesta de la SEC que acredite que están realizando dicha 
solicitud. 

e Solicitud de operación de las redes eléctricas de distribución de servicio público y la aprobación por parte de la 


SEC. 
e Otros oficios y cartas de la SEC y CGE relacionados con el tema de las concesiones. 
Además, el listado de clientes, con la dirección, que tiene este proyecto. 
El motivo es para: dar seguimiento, tener la trazabilidad de las gestiones que se han realizado y responder a Contraloría 
General de la Republica por qué CGE no ha obtenido aun la concesión definitiva del proyecto “Construcción 
Electrificación SING varias localidades de Camarones”. 


Es necesaria pronta respuesta a los requerimientos. 


Cualquier consulta, mi número telefónico personal es +56 973849721. 


~ LUIS NEIRA LOPEZ 
a 8 Profesional DIPLADER 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 


$ Teléfono (56) 58 2 207306 











Luis Neira López 





De: Luis Neira López 

Enviado el: jueves, 25 de junio de 2020 17:35 

Para: 'elilas.martinezOeligsa.cl' 

Asunto: solicitud de minuta de reunión del 24 de junio de 2020 
Estimado. 


Puede enviarme la minuta de la reunión de ayer? 


También es un documento trazable para la gestión entre el GORE de Arica y Parinacota y CGE para dar respuesta a 
contraloría General de La republica. 


~ LUIS NEIRA LOPEZ 
a ¿E Profesional DIPLADER 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 


. Teléfono (56) 58 2 207306 











